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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 323 

23 Αυγούστου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 

Αριθ. Πρωτ. 3052 

Ο Δήμαρχος Τολοφώνος προκηρύσσει ανοικτό μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύ¬ 
στημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που εκ¬ 
φράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό πάνω στις 
τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης (Α.Μ. 
116/2002) κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85, του Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το 
Ν. 2229/94 για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 
έργου «Βελτίωση οδών και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώ¬ 
ρων στα Δ.Δ. του Δήμου» προϋπολογισμού 70.574 Ευρώ 
και με υπάρχουσα πίστωση 60.000 Ευρώ. Το έργο χρημα¬ 
τοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2002. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 
παρ. 1 του Ν. 2940/2001 στα γραφεία του Δήμου Τολο¬ 
φώνος στην Ερατεινή Φωκίδας την 11η Σεπτεμβρίου 
2002 ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης επίδοσης προσφορών 
9.00 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ. 

Σε περίπτωση αποτυχίας της δημοπρασίας το έργο θα 
επαναδημοπρατηθεί την επόμενη Τετάρτη 18.8.2002 
στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

Στη δημοπρασία για υποβολή προσφοράς γίνονται δε¬ 
κτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ 
κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων Β' τάξης και άνω για έργα 
οδοποιίας (Ν. 2576/98) και κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω 
για έργα οδοποιίας σύμφωνα με την παρ. 44 του άρθρου 
4του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚΑ' 180/6.8.2001). 

Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό αλλοδαπής 
επιχείρησης εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της ΕΟΚ 
όπου δεν τηρούνται αντίστοιχα ΜΕΕΠ, τότε απαιτείται η 
προσκόμηση αποδείξεων για την τεχνική και οικονομική 
ικανότητα του διαγωνιζόμενου. 

Ο ανάδοχοςτου έργου θα ανακηρυχθεί σύμφωνα μετά 
όσα προβλέπονται από το Ν. 2576/9.2.98 και συντελεστή 
«ρ» για έργα οδοποιίας. 


Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου δηλαδή ποσό 1.412 Ευρώ και παρέ¬ 
χεται με εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και του άρθρου 27 παρ. 6 
του Π.Δ. 609/85, θα έχει ισχύ τουλάχιστον 90 ημέρες και 
θα απευθύνεται στο Δήμο Τολοφώνος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης και να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης κα¬ 
θώς και θεωρημένο έντυπο προσφοράς από το Δήμο Το¬ 
λοφώνος ένταντιτου ποσού των 15 Ευρώ (0266031100 ή 
32301) και μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2002. 

Σε περίπτωση που βρεθούν περισσότεροι του ενός με 
το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με¬ 
ταξύ των με κλήρωση. 

Ερατεινή, 20 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Ο Δήμαρχος Αρχαγγέλου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοι¬ 
κτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα Δημοπρασίας 
«προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο 
ομαλότητας» (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γη¬ 
πέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Μασσάρων», προϋπ. 
163.488,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημο¬ 
σίων έργων» (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99 και 
τον Ν. 2741/99), του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 και ισχύει σήμερα, του Ν. 
2940/01, του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν και 
γνωμοδοτούν κ.λπ.» και σύμφωνα με τον Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 
25Α/9.2.98) και τις αποφάσεις: α) Δ17α/08/16/ΦΝ 
402/10.2.98 (ΦΕΚ 116 Β/12.2.98), β) Δ17α/10/65/Φ.Ν. 
402/24.7.98 (ΦΕΚ 835Β712.8.98), της εγκυκλίου Ε23/2000 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/νση Νομ. Συντ. και Κωδ/σης,με 
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αρ. πρ. Δ17α/05/42/ΦΝ 402/2.8.2000, καθώς επίσης και τις 
εγκυκλίους: 22/30.8.01,32/14.11.2001,36/13.12.2001 και 
37/18.12.2001 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Γ.Γ.Δ.Ε. 

1) Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα 
Αρχαγγέλου από την αρμόδια επιτροπή. Ώρα έναρξης 
παραλαβής των προσφορών η 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 
11:00 π.μ. 

2) Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατού- 
μενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 163.488,00 ευ¬ 
ρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα χρηματο¬ 
δοτηθεί από το ΕΠΤΑ. 

3) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις, Ελληνικές ή Αλλοδαπές από χώρες μέλη της 
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. εγγεγραμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα κα¬ 
τηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Παλαιά Κατάταξη: 

α) Β'τάξη έως ΔΙ' ατομικής ανεξαρτήτως Νομού. 

β) Β'τάξη έως Ε'τάξη εντός Νομού και Β'τάξη έως Δ'τά¬ 
ξη για γειτονικό Νομό. 

Κατάταξη Ν. 2940/01: 

α) Α2 τάξη έως 2ης τάξη ανεξαρτήτως Νομού. 

4) Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε 
τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και ο συντελεστής ρ είναι 
αυτός της κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών. 

5) Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, δηλ. 
3.270,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπο¬ 
σου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί¬ 
ων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των ορίων των πτυχίων θα 
δύναται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό οι προβλεπό- 
μενες από τις ισχύουσες διατάξεις την ημέρα του διαγω¬ 
νισμού επιχειρήσεις. 

Τον ανάδοχο του έργου βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρα¬ 
τήσεις υπέρ του Δημοσίου, τρίτων, εισφορές ΙΚΑ κ.λ.π. Ο 
ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του Έργου. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επα¬ 
ναληπτικής βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται μέχρι την προη¬ 
γούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού στα γρα¬ 
φεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρχαγγέλου τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρχάγγελος, 19 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Βάμου κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τι¬ 


μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (πε- 
ρίπτ. β, παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και 
άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85) για την κατασκευή του έργου 
με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΝΤΙ- 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ) ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΑΓΡΟΤΙ¬ 
ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΟ¬ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» Δήμου Βάμου, προϋπολογισμού 35.200 
Ευρώ, σύμφωνα με την 115/2002 μελέτη της ΤΥΔΚΔ/νσης 
Περιφέρειας Ν. Χανιών. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών: 41.536,00 Ευρώ. 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002 από 

1. ΣΑΕΠ 002: 29.347,03 Ευρώ. 

2. ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ: 12.188,97 Ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α/29.2.1984), όπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με: 

• τον Ν. 2229/94, «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 138Α/31.8.1994) και 

• του Ν. 2940/2001, «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θε¬ 
σμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού 
τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001). Σχετι¬ 
κές οι Ε22/Δ17α/03/45/ΦΝ 430/3.8.2001 και Ε32/Δ17α/09/ 
61/ΦΝ 430/14.11.2001 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

2. Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 25Α/9.2.1998) και ειδικότερα του άρθρου 
2 και των παρακάτω σχετικών σε εκτέλεσή του εκδοθεισών 
αποφάσεων καιεγκυκλίωντης Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

3. Του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199Α/28.9.1999). 

4. Του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223Α/31.12.1985). 

5. Του Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.1985) όπως συ¬ 
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368/94 «Τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 και του 
Π.Δ. 609/85» (ΦΕΚ 201Α/2.12.1994), ανήκει στην 
Ε48/Δ17α/01 /72/ΦΝ382/6.12.1994. 

6. Του Π.Δ. 218/99 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
609/85» (ΦΕΚ 187Α/16.9.1999). 

7. Της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985, «Μητρώα επιχει¬ 
ρήσεων κατασκευής δημόσιων έργων (ΜΕΕΠ, ΜΕΚ κλπ) 
και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» 
(ΦΕΚ 170Β/29.3.1985), όπως ισχύει μετά τις αποφάσεις 
του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ17α/01/40/ΦΝ 294/4.4.90 (ΦΕΚ 
264Β), Δ17α/07/33/ΦΝ 294/6.4.94 (ΦΕΚ 293Β/21.4.94), 
Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16.12.94 (ΦΕΚ 953Β/22.12.1994, 
ανήκει στην Ε51/Δ17α/05/77/ΦΝ 312/23.12.1994 και ισχύ¬ 
ει μετά την από 31 η Μάίου 1994). 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατά¬ 
ξεις: 

α) Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

β) Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- 
μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 
εκτελούνται από του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη¬ 
σης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
84Α/2.6.87). 
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γ) Του Π.Δ. 410/95 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ¬ 
δικα» (ΦΕΚ 231 Α/14.11.1995). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις δεκαοκτώ (18) του μηνάς 
Σεπτέμβρη, έτους 2002 ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.00 π.μ. 
(λήψη επίδοσης προσφορών) στα γραφείατου Δήμου Βά- 
μου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α'τάξης και άνω για έρ¬ 
γα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή κοινοπραξίες αυτώνπου καλύπτουν την 
παραπάνω κατηγορία έργου και τάξης. 

Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν τη δυ¬ 
νατότητα σύμφωνα με τις ισχούουσες διατάξεις να λά¬ 
βουν μέρος σε διαγωνισμούς αντίστοιχης κατηγορίας έρ¬ 
γων μέχρι ποσού προϋπολογισμού 35.216 Ευρώ. 

Πάντως λαμβάνονται υπ’ όψη τα κατώτατα όρια που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις από Δ ως Ζ τάξη που έχουν 
έδρα εντός ή εκτός Νομού Χανίων σύμφωνα με το άρθρο 
2 της ΕΔ 2Α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985 απόφασης όπως 
εκάστοτε τροποποιείται. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. σε 
επτακοσίων τεσσάρων (704 Ευρώ) και θα απευθύνεται 
στον Δήμο Βάμου. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Βάμου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 002 και Ι.Π. ΟΤΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της ΤΥΔΚ ή στο Δήμο Βάμου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Βάμου κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(περίπτ. β, παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 
και άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85) για την κατασκευή του έρ¬ 
γου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΒΑΜΟΥ», προϋπολογι¬ 
σμού 38.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με την 134/2002 μελέτη 
της ΤΥΔΚΔ/νσης Περιφέρειας Ν. Χανίων. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών: 38.000,00 Ευρώ. 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002:38.000,00 Ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α/29.2.1984), όπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με: 

• τον Ν. 2229/94, «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 138Α/31.8.1994) και 

• του Ν. 2940/2001, «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θε¬ 
σμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού 


τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001). Σχετι¬ 
κές οι Ε22/Δ17α/03/45/ΦΝ 430/3.8.2001 και Ε32/Δ17α/09/ 
61/ΦΝ 430/14.11.2001 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

2. Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 25Α/9.2.1998) και ειδικότερα του άρ¬ 
θρου 2 και των παρακάτω σχετικών σε εκτέλεσή του εκ- 
δοθεισών αποφάσεων και εγκυκλίων της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν. 

3. Του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199Α/28.9.1999). 

4. Του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ223Α/31.12.1985). 

5. Του Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.1985) όπως συ¬ 
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368/94 «Τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 και του 
Π.Δ. 609/85» (ΦΕΚ 201Α/2.12.1994), ανήκει στην 
Ε48/Δ17α/01 /72/ΦΝ382/6.12.1994. 

6. Του Π.Δ. 218/99 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
609/85» (ΦΕΚ 187Α/16.9.1999). 

7. Της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985, «Μητρώα επιχει¬ 
ρήσεων κατασκευής δημόσιων έργων (ΜΕΕΠ, ΜΕΚ κλπ) 
και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» 
(ΦΕΚ 170Β/29.3.1985), όπως ισχύει μετά τις αποφάσεις 
του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ17α/01/40/ΦΝ 294/4.4.90 (ΦΕΚ 
264Β), Δ17α/07/33/ΦΝ 294/6.4.94 (ΦΕΚ 293Β/21.4.94), 
Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16.12.94 (ΦΕΚ 953Β/22.12.1994, 
ανήκει στην Ε51/Δ17α/05/77/ΦΝ 312/23.12.1994 και ισχύ¬ 
ει μετά την από 31 η Μαΐου 1994). 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατά¬ 
ξεις: 

α) Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

β) Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμο- 
δοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε- 
λούνται από του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 84Α/2.6.87). 

γ) Του Π.Δ. 410/95 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ¬ 
δικα» (ΦΕΚ 231 Α/14.11.1995). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις έντεκα (11) του μηνός Σε¬ 
πτέμβρη, έτους 2002 ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.00 π.μ. (λή¬ 
ψη επίδοσης προσφορών) στα γραφείατου Δήμου Βάμου 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω ή 
κοινοπραξίες για ηλεκτρομηχανολογικά - υδραυλικά 
έργα. 

Πάντως λαμβάνονται υπ’ όψη τα κατώτατα όρια που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις από Δ ως Ζ τάξη που έχουν 
έδρα εντός ή εκτός Νομού Χανίων σύμφωνα με το άρθρο 
2 της ΕΔ 2Α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985 απόφασης όπως 
εκάστοτε τροποποιείται. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. σε 
επτακόσια εξήντα (760 Ευρώ) και θα απευθύνεται στον 
Δήμο Βάμου. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Βάμου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠΤΑ. 
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Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της ΤΥΔΚ ή στο Δήμο Βάμου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

-Φ- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση συνδετήριων οδών πόλης Ηρακλείου, εισόδων - 
εξόδωνπροςταΔ.Δ. και τους οικισμούς του Δήμου: οδός 
Θερίσσου από Μίνωος έως Παπαγιάννη Σκουλά» με το 
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του Ν. 
1418/84 και του άρθρου 7 του Π .Δ. 609/85. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου με το Φ.Π.Α. εί¬ 
ναι 1.446.071,00 ΕΥΡΩ και είναι χρηματοδότηση από 
ΕΠΤΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 880.441,00 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αγ. Τί¬ 
του 1 στις 18.9.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (λήξη 
επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές εταιρεί¬ 
ες και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ κάτοχοι πτυχίου Γ τάξεως και άνω για οικοδομικά, 
Β'τάξεως και άνω για Οδοποιία, Β'τάξεως και άνω καθώς 
και Γ τάξεωςκαι άνω για Ηλεκτρομηχανολογικά και Γ τά¬ 
ξεως και άνω για Υδραυλικά. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 24.510,00 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΜΕΔΕ ή του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Δήμο 
Ηρακλείου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 399-166 
αρμόδια Χαιρέτη Πελαγία. 

Ηράκλειο, 20 Αυγούστου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 

-Φ- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3701 

Το Δασαρχείο Αμαλιάδας διακηρύσσει τακτικό μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστη¬ 
μα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ- 
λεσηςτου έργου «Αντιπυρική προστασία- καθαρισμοί πα¬ 
ρόδιας βλάστησης θινών Αμαλιάδας Βαρθολομιού» πε¬ 
ριοχής Δασαρχείου Αμαλιάδας στους Δήμους Αμαλιάδας 
Βαρθολομιού και Γαστούνης, προϋπολογισμού 781.335 
ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (662.148 ΕΥΡΩ 
χωρίς τον Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 18.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών) στα γρα¬ 


φεία του Δασαρχείου Αμαλιάδας ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Πιστώσεις Γ ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2006της ΣΑΕΠ 001/3 έτους 
2002 της Περ. Δυτικής Ελλάδας στην οποία έχει εγγράφει 
το εν λόγω έργο με κωδικό αριθμό 2002ΕΠ00130062. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Εξειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις για έργα 
Πρασίνου εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Δ' τάξης 
πριν την κατάταξη με τον Ν. 2940/2001 ή δεύτερης Τάξης 
σύμφωνα με την κατάταξη του Ν. 2940/2001, που είναι στε¬ 
λεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας 
(εγγεγραμμένους στο Μ ΕΚ με πτυχίο αναλόγου τάξεως). 

β) Κοινοπραξίες μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων 
για έργα πρασίνου (εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο 
Γ τάξης πρίντην κατάταξη με το Ν. 2940/2001 ή 2Γ' σύμ¬ 
φωνα με την κατάταξη του Ν. 2940/2001) στελεχωμένες 
με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας εγγεγραμ¬ 
μένους στο ΜΕΚ με πτυχίο αναλόγου τάξεως. 

γ) Εργολήπτες Δημοσίων δασοτεχνικών έργων Δασο- 
λόγοι - Τεχνολόγοι κάτοχοι πτυχίων Ε.Δ.Δ.Ε. Δ' τάξεως 
(Π.Δ. 437/81). 

δ) Κάτοχοι παλαιών Πτυχίων Δ.Ε. ή Πτυχίων Δασοτεχνι¬ 
κών έργων Υ.Γ. που αυτοδίκαια κατατάσσονται στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του Ν. 1418/84 εφόσον τα Πτυχία αυτά έχουν 
σφραγίδα ισχύος μέχρι την ημέρα της δημοπρασίας. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι αναγκαία η 
κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών: 

Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε 2% επί της προϋ- 
πολογιζόμενης δαπάνης του έργου. Δήλωση του Ν. 
1599/86 σύμφωνα με την αριθ. ΕΔ/2α/01/27/ΦΝ 
294/18.3.85 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, για το ανεκτέλεστο μέ¬ 
ρος των εργολαβιών και την έδρα της επιχείρησης. Απο¬ 
δεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Δελτίο Αστυνομι¬ 
κής Ταυτότητας για τις ατομικές επιχειρήσεις. Βεβαιώ¬ 
σεις ασφαλιστικών εισφορών. 

Τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και πληροφορίες δίδο¬ 
νται από το Δασαρχείο Αμαλιάδας, Αρχ. Ηλιδάς 43 και στο 
τηλ. 0622 028967, 28461, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρα¬ 
σίας με την προσκόμιση απόδειξης Τράπεζας της Ελλά¬ 
δος είσπραξης ποσού των 10 ευρώ στον λογαριασμό Κ.Α. 
234882/9. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα αποβεί άγονος θα 
επαναληφθεί στις 25.9.2002 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τό¬ 
πο και ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

Αμαλιάδα, 20 Αυγούστου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Δασάρχης 
ΔΙΟΝ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Ο Δασάρχης Σταυρού προκηρύσσει τακτικό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς ενιαί- 
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ου ποσοστού έκπτωσης(αρθ. 6 Π.Δ. 609/85) για την κατα¬ 
σκευή του έργου: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙ¬ 
ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ «8» & «10» ΑΝΑΔΑΣΩΣΕ¬ 
ΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ», σύμφωνα με την αρ. 
πρωτ. έγκρισης 8690/22/10/99/Δ/νση Δασών Περ. Κ.Μ. 
μελέτη του Δασαρχείου Σταυρού. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών: 37.626,22 ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 11 του μηνάς Σεπτεμβρίου 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 έως 11.00 (λήξη κατάθεσης 
προσφορών), στα γραφεία του Δασαρχείου Σταυρού 
(Σταυρός Θεσσαλονίκης), ενώπιοντηςτριμελούς επιτρο¬ 
πής που ορίστηκε με την 1388/27.6.2003 απόφασή μας. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α ή Β ή Γ τάξης, που 
έχουν γραφτεί στις τάξεις των ΜΕΕΠ, για έργα ΠΡΑΣΙ¬ 
ΝΟΥ. Οι επιχειρήσεις Πρασίνου πρέπει να είναι στελεχω¬ 
μένες με Δασολόγο ή Τεχνολόγο Δασοπονίας εγγεγραμ¬ 
μένο στο ΜΕΚ, με αναλόγου τάξης πτυχίο. 

β) Εργολήπτες δημοσίων δασοτεχνικών έργων (ΕΔΔΕ) 
με πτυχίο Α ή Β τάξης (Π.Δ. 437/81). 

γ) Κοινοπραξίες στις οποίες οι κοινοπρακτούσες επιχει¬ 
ρήσεις ανήκουν όλες στην ίδια κατηγορία και στην κα¬ 
λούμενη στη δημοπρασία τάξης καθώς και κοινοπραξίες 
για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναβάθμι¬ 
σης. 

δ) Κοινοπραξίες στις οποίες οι κοινοπρακτούσες επιχει¬ 
ρήσεις ανήκουν όλες στην ίδια κατηγορία και στην κα¬ 
λούμενη στη δημοπρασία τάξη ή και στην αμέσως ανώτε¬ 
ρη τάξη. Η κάθε μία από τις επιχειρήσεις που κοινοπρα- 
κτούν συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό ίσο ή 
μεγαλύτερο του 25% του προϋπολογισμού του δημοπρα- 
τούμενου έργου (παρ. 7 άρθρο 2 του Π.Δ. 609/85, όπως 
αντικαταστάθηκεαπότηνπαρ. 2άρθρο 1 του Π.Δ. 218/99, 
ΦΕΚ187). 

Σε περίπτωση επανάληψης η δημοπρασία θα γίνει στις 
18 του μηνάς Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο 
και ίδια ώρα, χωρίς νέα δημοσίευση. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση 
ποσοστού 2%, του συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς 
ΦΠΑ) του έργου, δηλ. ποσού 760 (επτακόσια εξήντα) ευ¬ 
ρώ. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι το Δασαρχείο 
Σταυρού. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
του Δασαρχείου Σταυρού και στο τηλέφωνο 03970-61203 
και 65118 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σταυρός, 20 Αυγούστου 2002 

Ο Δασάρχης 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΖΙΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ - Τ.Υ.Δ.Κ. 

Αριθ. Μελέτης 104/2002 

Η Κοινότητα Σελέρου Νομού Ξάνθης προκηρύσσει Δη¬ 
μόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 


προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομα- 
λότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις διάταξες των Ν.2940/01, Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", Ν.2229/94 καιτωνεκτε- 
λεστικών διαταγμάτων αυτών, των Π.Δ 609/85, Π.Δ. 
171/87, Π.Δ. 323/89, Π.Δ. 28/80, του Ν.2576/98 καθώς και 
των αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν δημοπρατή- 
σεις έργων, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Ασφαλτικά έργα συμπλήρωσης στους οικισμούς». 

Συνολικού προϋπολογισμού 197.000,00 Ευρώ (166.949,15 
για εργασίες και 30.050,85 για Φ.Π.Α). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος ΣΑΤΑ με υπάρχουσα πίστωση για το 2002131.207,15 
Ευρώ και 65.792,85 € , από πιστώσεις ΣΑΤΑ του έτους 
2003. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 4.9.2002 Τετάρτη και 
ώρα 10.00 π.μ. ως 11.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Κοινότητας Σελέρου Ν. Ξάνθης, 
στο Σέλερο Ξάνθης από την αρμόδια επιτροπή του δια¬ 
γωνισμού. 

Τ ο έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αρ. 104/2002 με¬ 
λέτη της Τ.Υ.Δ.Κ σε συνολική προθεσμία (3) τριών ημερο¬ 
λογιακών μηνών. Αφορά την ασφαλτόστρωση δρόμων 
στους οικισμούς Λευκόπετρα, Άκαρπο, Σέλερο, Βελοχώ- 
ρι, Γρήγορο, Φίλια καιΣήμαντρατης κοινότητας Σελέρου. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Β'τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα Οδοποιίας. 

Το έργο σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2576/98 εντάσ¬ 
σεται στην κατηγορία οδοποιία με τους αντίστοιχους συ¬ 
ντελεστές μκ και ρ όπως αναφέρονται στην αρ. Δ17α/10/ 
65/Φ.Ν.402 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εγγύηση συμ¬ 
μετοχής 2% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α, δηλαδή 3.340,00 Ευρώ που θα 
απευθύνεται στην Κοινότητα Σελέρου, καθώς επίσης και 
υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση για το ανεκτέλεστο μέ¬ 
ρος των συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 16παρ. 7του 
Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και το 
άρθρο 5 της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ.294/18.3.85, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με την 17α/03/74/ΦΝ.312/16.12.94. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης (Τηλ. 0541022856) ή στην 
Κοινότητα Σελέρου (Τηλ. 0541031333). 

Ο Πρόεδρος 
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΡΕΤΖΕΠ 
-♦- 

Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 986 

Ο Δήμαρχος Ρεντίνας προκηρύσσει: 

Μειοδοτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου 
«Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο» (σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4 εδ. α. του Ν. 1418/84 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 609/85 και ειδικό- 
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τέρα το άρθρο 7 αυτού και του Π.Δ. 218/99 (Δηλαδή σύ¬ 
στημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κα¬ 
τά ομάδες σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό επίτου πο¬ 
σού του προυπ/σμού, δεν επιτρέπονται μηδενικές ή αρ¬ 
νητικές εκπτώσεις, άρθρο5παραγρ.3του Π.Δ. 609/85). 

Επίσης ισχύει το άρθρο 2 του Ν. 2576/98 και οι Υπουρ¬ 
γικές αποφάσεις Δ17α/08/16/Φ.Ν.402 και Δ170/10/65/ 
Φ.Ν.402/98. 

Το έργο θα εκτελεστεί στον Δήμο μας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε Ευρώ 
58.694,00 μεΦ.Π.Α. 18%. 

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου προέρχεται από 
το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2004 η δε υπάρχουσα πίστωση 
για το έτος 2002 είναι Ευρώ 29.347,03. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής διαγωνισμού του Δήμου στη Ρεντίνα την 11η Σε¬ 
πτεμβρίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών η 11.00 πρωινή. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επα- 
ναληφθεί ύστερα από μία εβδομάδα την ίδια ημέρα και 
ώρα στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους (ήτοι 
18.9.2002) χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις ΜΕΕΠ Α'τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε 
κοινοπραξία με εργοληπτικές επιχειρήσεις Α' τάξης και 
άνω για έργα ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Προθεσμία περαίωσηςτου έργου (6) μήνες. 

Η εγγύηση για την συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού ήτοι 
σε 994,81 Ευρώ. 

Τηςπαρούσας καιτης μελέτης μπορούν να λάβουν γνώ¬ 
ση οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία του Δήμου Ρεντίνης 
(τηλ. 04430-71221) καιΤΥΔΚ Καρδίτσας κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Ρεντίνα, 20 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
(υπογραφή) 

-Φ- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 
Αρ. Πρωτ. 3167 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνοιξης Ανατολικής Αττι¬ 
κής: 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την εκτέλεση του έργου: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 

Με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα ελεύθερης 
συμπλήρωσης τιμολογίου, και με βάση το τιμολόγιο της 
μελέτης. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 
801.623,56 ΕΥΡΩ έκτων οποίων οι 88.609,83 ΕΥΡΩ είναι 
απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25η του μηνάς Σεπτεμ¬ 
βρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών τις 11.00 π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την 24.9.2002. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγ¬ 
γεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Δ' τάξεως και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Ισχύει ο συντελεστής ρ των 
Υδραυλικών. 

5. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των 180 ημερών. 

6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 13.586,84 ΕΥΡΩ (2% επίτου δημοπρατουμένου πο¬ 
σού), πρέπει να απευθυνθεί προς ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 
και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμα¬ 
τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητι¬ 
κής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜ ΕΔΕ 
συντεταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δη¬ 
μόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Άνοιξη, 8 Αυγούστου 2002 
Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 12003 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ότι: 

Στις 11 τον μηνάς Σεπτεμβρίου του έτους 2002, ημέρα 
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. μέχρι 
11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ενώπιον της Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής θα διεξαχθεί διαγωνισμός με ενσφρά¬ 
γιστες προσφορές, σύμφωνα με το Ν. 1418/84 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών (τα επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών της προσφοράς θα είναι 
σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό) και έλεγχο ομαλότη- 
τας (άρθρο 7 του Π.Δ. (509/85) για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «Ύδρευση δ.δ. Κιάτου (Διάνοιξη δοκιμαστικών γεω¬ 
τρήσεων στα Δ.Δ. Λαλιωτίου, Δ.Δ. Γονούσας &Δ.Δ. Βελί- 
νας)», μεαρ. μελέτης 138/2002της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας 
και ημερομηνία θεώρησης μελέτης την 26.4.2002. 

Σε περίπτωση που με την εφαρμογή της διαδικασίας 
του Ν. 2576/98 προκύψουν περισσότερες της μιας μειο- 
δότριες επιχειρήσεις με ίσες προσφορές ο ανάδοχος θα 
αναδειχθεί με κλήρωση μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης εκτέλεσης του έργου 
ανέρχεται σε Ευρώ 34.466 συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 18%, με πηγή χρηματοδότησης το ΕΠΤΑ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΓΕΩ¬ 
ΤΡΗΣΕΩΝ και οι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων 
Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κα¬ 
τηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ, σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 9 του άρθρου 16του Ν. 1418/84. 

Γιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται να κατατε- 
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θεί εγγυητική επιστολή Ευρώ 585. Η εγγύηση παρέχεται 
με εγγυητική επιστολή Τραπεζών που λειτουργούν νόμι¬ 
μα στην Ελλάδα ή του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται 
σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης καθώς και τεύχη 
της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από 
τα γραφεία του Δήμου Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο (τηλ. Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας: 07420 20317, 20318) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Κιάτο, 20 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 8082 

Ο Δήμαρχος Λευκάδας, προκηρύσσει δημόσιο επανα¬ 
ληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογί¬ 
ου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και το 
άρθρο 8 του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», 
τις διατάξεις του Ν. 2372/96 και τις διατάξεις του Ν. 
2940/01 για την ανάδειξη μειοδότη εκτελέσεως εργασιών 
κατασκευής του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας» 
δαπάνης κατά τη μελέτη 460.101,71 ΕυΒΟ + Φ.ΠΑ. 
82.818,31 ΕυΒΟ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΕΠ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11.9.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π.μ. ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών, στα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου Λευκάδας, οδός 
Άγγ. Σικελιανού και Ν. Σβορώνου τηλ. 21009. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ τάξης και 
άνω για έργα οδοποιίας και Α' τάξης και άνω για έργα οι¬ 
κοδομικά. 

Συντελεστής Ρ καθορίζεται αυτός της οδοποιίας. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: εκατόν είκοσι(120) 
ημέρες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ποσο¬ 
στό 2% του υπηρεσιακού προϋπολογισμού του έργου, 
δηλαδή το ποσό (στρογγ.) 9.200,00 ΕυΒΟ και η σχετική 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Λευ¬ 
κάδας και θα ισχύει για τρεις (3) μήνες. 

Τα τεύχη της μελέτης διανέμονται στα γραφεία της Τ.Υ. 
του Δήμου Λευκάδας, οδός Άγγ. Σικελιανού και Ν. Σβο¬ 
ρώνου στην πόλη της Λευκάδας, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Λευκάδα, 19 Αυγούστου2002 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 


(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ε.Π.Ο.Π. 

Αριθ. Μελέτης 36/2002 

Ο Δήμος Ζακυνθίων, Διεύθυνση Α.Ε.Π.Ο.Π., προκηρύσ¬ 
σει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρα¬ 
σία για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυ- 
μναστηρίου Τ10» με το σύστημα προσφοράς επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπη¬ 
ρεσίας άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4, παρ. 4, περιπτ. γτου Ν. 1418/84 «Δημόσια έρ¬ 
γα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και το άρθρο 7 
του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» ως ισχύ¬ 
ουν μετά τους Ν. 2229/94 «τροποποίηση και συμπλήρωση 
του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ 133/31.8.94) 
Ν. 2338/95 και Ν. 2372/96 (ΦΕΚ Α 29/28.2.96) και Ν. 
2576/98 (ΦΕΚ25 Α/9.2.98). 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η 
εκπόνηση των Στατικών μελετών του έργου σε επίπεδο 
εφαρμογής όπως και κάθε απαιτούμενη μελέτη και ενέρ¬ 
γεια προκειμένου να εκδοθούν όλες οι απαραίτητες για την 
κατασκευή του έργου άδειες από τις Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 2.200.000 
ευρώ χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ (396.000 ευρώ), η οποία 
θα καταβληθεί επιπλέον. 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες οικοδομικές και ηλε- 
κτρομηχανολογικές. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την Τετάριη 11.9.2002 και ώρα 
10.00 έως 11.00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Ζακυνθίων (γραφείο Δημάρχου) στην 
οδό Δ. Ρώμα 70 «Ξενία» Ζάκυνθος. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Ε'τάξης για έργα οικο¬ 
δομικά. 

Φορέας κατασκευήςτου έργου είναι ο Δήμος Ζακυνθίων 
Δ/νση Α. Ε.Π.Ο.Π., προς τον οποίο θα απευθύνεται η εγ¬ 
γυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία. Η εγγύη¬ 
ση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της δαπάνης που προϋπο- 
λογίσθηκε κατά τη μελέτη του έργου δηλαδή 45.000 ευρώ. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία θεωρείται απαραί¬ 
τητη με ποινή αποκλεισμού η αγορά των τευχών δημο- 
πράτησης του έργου, τα οποία ορίζονται στην τιμή των 50 
ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Δήμο Ζα¬ 
κυνθίων - Δ/νση Α.Ε.Π.Ο.Π., κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες («Ξενία» 1 ος όροφος τηλ: 06950 24412). 

Ζάκυνθος, 13 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ 
-♦- 

(14) 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 16751 

Ο Δήμαρχος Ροδίων, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
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διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Αντικατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων 
οδών κέντρου» που έχει προϋπολογισμό τριακόσιες 
ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε και 
επτάλεπτά (385.395,07) ευρώ (οικοδομικά306.516,32ευ¬ 
ρώ και ηλεκτρ/κά 78.878,75 ευρώ) με την πρόβλεψη ανα¬ 
θεώρησης και Φ.Π.Α. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε διακό¬ 
σιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες και ο συντελε¬ 
στής ρ είναι αυτός της κατηγορίας έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
(δ). 

- Η εγγύηση για τη συμμετοχή στην δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι (6.720) ευρώ και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου 
Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Ερ¬ 
γων συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για το Δη¬ 
μόσιο. 

Η εγγύηση θα απευθύνεται στο Δήμο Ροδίων. 

- Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 11 του μήνα Σε¬ 
πτεμβρίου του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη στη Διεύθυν¬ 
ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ροδίων συμβολή οδών Αγ. 
Ιωάννη και Διαγοριδών με ώρα λήξης την 11η πρωινή. 

- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 

α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ 
του ΥΠΕΧΩΔΕ για κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τά¬ 
ξη πτυχίου 1η και 2η (παλαιό Γ, Δ ατ και Δ) και ΗΛΕΚΤΡ/ΚΑ 
με τάξη πτυχίου Α2 και 1η (παλαιό Β και Γ). 

β) Κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που καλύ¬ 
πτουν συνολικά όλες τις ανωτέρω κατηγορίες με την αντί¬ 
στοιχη τάξη πτυχίου ανά κατηγορία. 

γ) Ανάλογες με τον προϋπολογισμό επιχειρήσεις με 
έδρα τον νομό ή γειτονικό νομό. 

- Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα Δημοπρά- 
τησης προσφορά με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 609/85 «Περί κατασκευ¬ 
ής Δημοσίων Έργων» και το Π.Δ. 171/87 όργανα που απο¬ 
φασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές 
διατάξεις εκτελεστικών του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως αυτός τροποποι¬ 
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2229/94 
κ.λ.π. και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τον Ν. 2576/98 
(ΦΕΚ 25Α/9.2.98) και τις αποφάσεις: α) Δ 17α/08/16/Φ.Ν 
402/10.2.98 (ΦΕΚ Β712.2.98), β) Δ17α/10/65 Φ.Ν. 402/98 
(ΦΕΚ 835 Β'/12.8.98) και γ) Δ17α/05/42/ΦΝ 402/23/ 
2.8.2000 καθώς επίσης και τα εκτελεστικά Προεδρικά 
Διατάγματα 171/87, 609/85 και 218/99. 

- Τα έξοδα δημοσιεύσεως της περιλήψεως βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γ ρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών στα τηλέφωνα: 
0241046400 και 0241046465. 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΣ 


( 15 ) 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 16746 

Ο Δήμαρχος Ροδίων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες επισκευής κτιρίου 
που στεγάζονται ο Δ.Ο.Π. και το Ιατροπαιδαγωγικό Κέ¬ 
ντρο» που έχει προϋπολογισμό εκατόν τριάντα δύο χιλιά¬ 
δες εξήντα ένα (132.061) ευρώ (οικοδομικά 107.061 ευρώ 
και ηλεκτρ/κά 25.000 ευρώ) με την πρόβλεψη αναθεώρη¬ 
σης και Φ.Π.Α. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
τριάντα πέντε (135) ημερολογιακές ημέρες και ο συντε¬ 
λεστής ρ είναι αυτός της κατηγορίας έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΑ (δ). 

- Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε δύο χιλιάδες τριακόσιες οκτώ (2.308) ευρώ και βεβαι¬ 
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων συντεταγ¬ 
μένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για το Δημόσιο. 

Η εγγύηση θα απευθύνεται στο Δήμο Ροδίων. 

- Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 11η του μήνα Σε¬ 
πτεμβρίου του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη στηνΔ/νση Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Δήμου Ροδίων συμβολή οδών Αγ. Ιω¬ 
άννη και Διαγοριδών με ώρα λήξης την 11η πρωινή. 

- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 

α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ 
του ΥΠΕΧΩΔΕ για κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τά¬ 
ξη πτυχίου Α2 και 1η (παλαιό Β και Γ) και ΗΛΕΚΤΡ/ΚΑ με 
τάξη πτυχίου Α1, Α2 και 1η (παλαιό Α, Β και Γ). 

β) Κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που καλύ¬ 
πτουν συνολικά όλες τις ανωτέρω κατηγορίες με την αντί¬ 
στοιχη τάξη πτυχίου ανά κατηγορία. 

γ) Ανάλογες με τον προϋπολογισμό επιχειρήσεις με 
έδρα τον νομό ή γειτονικό νομό. 

- Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα Δημοπρά- 
τησης προσφορά με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 609/85 «Περί κατασκευ¬ 
ής Δημοσίων Έργων» και το Π.Δ 171/87 όργανα που απο¬ 
φασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές 
διατάξεις εκτελεστικών του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως αυτός τροποποι¬ 
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2229/94 
κ.λ.π. και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τον Ν. 2576/98 
(ΦΕΚ 25Α/99.298) και τις αποφάσεις: α) Δ17α/08/16/Φ.Ν 
402/10.2.98 (ΦΕΚ Β /12.2.98) , β) Δ17α/10/65 Φ.Ν. 402/98 
(ΦΕΚ 835 Β’/12.8.98) και γ) Δ17α/05/42/ΦΝ 402/23/ 
2.8.2000 καθώς επίσης και τα εκτελεστικά Προεδρικά 
Διατάγματα 171/87, 609/85 και 218/99. 

- Τα έξοδα δημοσιεύσεως της περιλήψεως βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γρα- 




ΦΕΚ323 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


5297 


φεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών στα τηλέφωνα: 
0241046400 και 0241046465. 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΣ 
-♦- 

(16) 

Α' Πε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Αριθ. Πρωτ. 12649 

Το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, προκηρύσ¬ 
σει τον παρακάτω τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό, που θα γίνει στα Γραφεία του (Βασ. Σοφίας 114) με 
την κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών 
ως εξής: 

Α) Την 11.10.2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 - 
10.30 π.μ. για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας των χώρωντου Νοσοκομείου (δια¬ 
κήρυξη Φ1/02), προϋπολογισμού δαπάνης 293.500 ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 π. μ. 
έως 13.00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Α. «ΙΠ- 
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Βασ. Σοφίας 114, Αθήνατηλ. 7776200. 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2002 

Η Διευθύντρια κ.α.α. 

(υπογραφή) 

- ♦ - 

(17) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ1) 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δία) 

Ανακοινώνεται ότι με την απόφαση Δ1α/ο/14/47/ 
19.8.2002της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. εγκρίθηκε η παράτα¬ 
ση μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2002 και ώρα 14.30 μ.μ. της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων εκ¬ 
δήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή της Α' Φάσης 
του διαγωνισμού για τη Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματο¬ 
δότηση - Συντήρηση και Εκμετάλλευση της Υποθαλάσ¬ 
σιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. 

Αθήνα, 19 Αυγούστου2002 

Ο Διευθυντής της Δ1 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 

- ♦ - 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2436 

Ο Δήμαρχος Κατσανοχωρίων διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 


προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης σύμφωνα με το Ν. 2940/01, το Ν. 2576/98, 
το Ν. 1418/84 και των εκτελεστικών αυτών Διαταγμάτων 
των Π.Δ/των 609/85 και 369/87 και τους όρους της εγκε¬ 
κριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Αποπεράτωση πρώην δημοτικού σχολείου 
(Συντήρηση - διαμόρφωση) για χρήση ως Δημαρχείο και 
διαμόρφωση προαυλίου χώρου» 

Προϋπολογισμού δαπάνης μαζί το Φ.Π.Α. 73.367 Ευρώ ήτοι: 

- Αξία δημοπρατουμένων εργασιών 62.175,42 Ευρώ 

-Φ.Π.Α. 11.191,58 Ευρώ 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 11.9.2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, στα γραφεία του Δήμου Κατσανοχωρίων 
Ν. Ιωαννίνων (Καλέντζι). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 
Α' Τάξης και άνω για έργα οικοδομικά καθώς και κάτοχοι 
παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Α' Τάξης και άνω για έργα 
οικοδομικά που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοι¬ 
χες κατηγορίες καιΤάξειςτου ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 9του άρ¬ 
θρου 16 του Ν. 1418/84 και με τις νόμιμες προϋποθέσεις 
που ισχύουν και αναφέρονται στη διακήρυξη της μελέτης. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 1.244 Ευρώ ποσοστό 2% του προϋπολογισμού 
των δημοπρατουμένων εργασιών, απευθυνόμενη στο Δή¬ 
μο Κατσσνοχωρίων. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα Γ ραφεία 
του Δήμου Κατσανοχωρίων και της ΤΥΔΚ Ιωαννίνων. 

Καλέντζι, 19 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
Β. ΧΗΤΑΣ 
-♦- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλή¬ 
ρωση τιμολογίου για την προμήθεια α) σπόρου γκαζόν 
(Μείγμα Νο 21 ΒυρθΓ δροοίαΙ), β) φυτοφαρμάκων, γ) χη¬ 
μικού λιπάσματος, δ) ζωικού λιπάσματος, ε )θάμνων, για 
τις ανάγκες της Δ/νσης Κοιμητηρίων, Π.Δ. 7.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθείτην 3 Σεπτεμβρίου 2002, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 -11.30 (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού Καταστήματος 
(Βενιζέλου 45, όρ. 3ος) απάτην αρμόδια Επιτροπή Διεξα¬ 
γωγής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 2% επίτου προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α., σε γραμ¬ 
μάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή από ανα¬ 
γνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος (9) εννέα μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι νόμιμα ασκούν την παρα¬ 
γωγή ή εμπορία, γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρείες, οποιασδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των συ¬ 
στατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε- 
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τικών όρων του διαγωνισμού από το τμήμα Α' Κοιμητηρί¬ 
ου της Δ/νσης Κοιμητηρίων και την αρμόδια υπάλληλο Μ. 
Αναστοπούλου, τηλ. 0310/433-690 όλες τις εργάσιμες μέ¬ 
ρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιαδή¬ 
ποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η 4 
Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 - 09.30. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο 
πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προ¬ 
σφορές για την εκποίηση 120.000 κιλώνπερίπου μηνιαίως 
παλαιού χάρτου προς ανακύκλωση με ελάχιστο όριο 
πρώτης προσφοράς 0,045 ευρώ/κιλό. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επι¬ 
τροπή δημοπρασιών στις 3 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 - 10.30 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
γραφείο 304 του Δημ. Καταστήματος, Βενιζέλου 45, 3ος 
όροφος. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 10% επί του ορίου πρώτης προσφοράς σε γραμ¬ 
μάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας συνταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει στο 
Δημόσιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους του διαγωνι¬ 
σμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Δ/νση Καθαριότητας, τις εργάσιμες μέρες και ώρες θεο¬ 
δόση Ορλιακλή, τηλ. 248-020 εσωτ. 158. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 4 Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 - 
08.30. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2437 

Ο Δήμαρχος Κατσανοχωρίων, διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης σύμφωνα με το Ν. 2940/01, το Ν. 2576/98, 
το Ν. 1418/84 και των εκτελεστικών αυτών Διαταγμάτων 
των Π.Δ./των 609/85 και 369/87 και τους όρους της εγκε¬ 
κριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Ανάπλαση νεκροταφείου - κατασκευή οστεο¬ 
φυλακίου» 

Προϋπολογισμού δαπάνης μαζί το Φ.Π.Α. 39.135 Ευρώ ήτοι: 

- Αξία δημοπρατουμένων εργασιών 33.165,25 Ευρώ 

-Φ.Π.Α. 5.969,75 Ευρώ 


Η δημοπρασία θα γίνει στις 11.9.2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00( ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα 
γραφεία του Δήμου Κατσανοχωρίων Ν. Ιωαννίνων. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕ- 
ΕΠ Α' Τάξης και άνω για έργα οικοδομικά καθώς και κάτο¬ 
χοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Α' Τάξης και άνω για 
έργα οικοδομικά που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες και Τάξεις του ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 
9του άρθρου 16τουΝ. 1418/84 και με τις νόμιμες προϋ¬ 
ποθέσεις που ισχύουν και αναφέρονται στη διακήρυξη 
της μελέτης. 

β) Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 664 Ευρώ, ποσοστό 2% του προϋπολογισμού 
των δημοπρατουμένων εργασιών, απευθυνόμενη στον 
Δήμο Κατσανοχωρίων. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα Γ ραφεία 
του Δήμου Κατσανοχωρίων και της ΤΥΔΚ Ιωαννίνων. 

Καλέντζι, 19 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
Β. ΧΗΤΑΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 
Αριθ. πρωτ. 5853 

Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας προκηρύσσει Δημόσιο 
Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτε- 
λέσεως Δημοσίων Έργων, για την κατασκευή του έργου: 
Ασφαλτόστρωση του δασοδρόμου «Μετόχι - Σταυρός - 
Πριόνια» από Χ.Θ. 13+673 έως Χ.Θ. 14+673 του Εθνικού 
Δρυμού Ολύμπου, σύμφωνα με την αριθ. 5850/2002 Δια¬ 
κήρυξή μας. 

Ο Προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου είναι 
95.492 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18.9.2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ/νση Δασών Πιερίας (Ηπείρου 10 Κατερίνη). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ αναλόγου προς τον προϋπολογι¬ 
σμό τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ αναλόγου προς τον προϋπολογισμό 
τάξης για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες με Δασολόγους 
ή Δασοπόνους, Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών 
Έργων (ΕΔΔΕ) αναλόγου προς τον προϋπολογισμό τά¬ 
ξης, μετονπεριορισμό πάντοτε των κατώτατων ορίωντων 
πτυχίων και με υποβολή πέρα των προβλεπομένων από 
την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών και όσων ακό¬ 
μα αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 1.910 Ευρώ 
σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΕΜΕΔΕ κ.λ.π. που θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Δα¬ 
σών Πιερίας. 
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Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται στα γραφεία 
της Δ/νσης Δασών Πιερίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (τηλ. 45483 και 45484). 

Κατερίνη, 20 Αυγούστου 2002 

Ο Διευθυντής 
ΝΙΚ. ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΓΔΕ 

ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΜΩΝ 
Τ.Ε.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο Προϊστάμενος του ΤΕΕ Συντήρησης Κεντρικής Μακε¬ 
δονίας της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων, προκηρύσσει 
Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που εκφράζεται σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παραγ. 4α, 
του άρθρου 4, του Ν. 1418/84 και του άρθρου 6 του Π.Δ. 
609/85 και εφαρμογή του Ν. 2576/98 (μαθηματική μέθο¬ 
δος) καιτων αποφάσεων και εγκυκλίων που εκδόθηκαν σε 
εφαρμογή του, για την εκτέλεση του έργου « Συντήρηση 
κατά τμήματα του οδοστρώματος στο τμήμα της ΠΑΘΕ 
Αγαθούπολη - Θεσσαλονίκη», Προϋπολογισμού μελέτης 
200.000 Ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25.9.2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων, Τμήμα 
Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Κεντρικής Μακεδονίας 
(οδός Κηφισίας και Φελλού 30, 3ος όροφος, Θεσ/νίκη, 
Τ.Κ. 546 55, τηλ. 0310 402370), ενώπιον αρμόδιας επιτρο¬ 
πής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΤΕΟ ΑΕ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ, με τη σχετική βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ, 
της παλαιάς διαβάθμισης: 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις των τάξε¬ 
ων Β, Γ καιΔΙ ατομ. για έργα οδοποιίας, ανεξάρτητα από 
την έδρατους. 

1.2. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσειςτωντάξε- 
ων Β, Γ, Δ1 ατομ. και Δ για έργα οδοποιίας, που έχουν 
έδρα το Νομό Πιερίας, που εκτελείταιτο έργο. 

1.3. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσειςτωντάξε- 
ων Β, Γ, Δ1 ατομ. και Δ για έργα οδοποιίας, που έχουν 
έδρα σε γειτονικούς νομούς, που θα μνημονεύονται στη 
βεβαίωση εγγραφήςτου Μ.Ε.Ε.Π. 

2. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ, με τη σχετική βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ, 
της νέας διαβάθμισης: 

2.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσειςτωντάξε- 
ωνΑ2, ΠΡΩΤΗ και ΔΕΥΤΕΡΗ για έργα οδοποιίας, ανεξάρ¬ 
τητα από την έδρα τους. 

2.2. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσειςτωντάξε- 
ων Α2, ΠΡΩΤΗ και ΔΕΥΤΕΡΗ για έργα οδοποιίας, που 
έχουν έδρα το Νομό Πιερίας, που εκτελείταιτο έργο. 

3. Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οι οποίες 
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία του Κράτους 


μέλους και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή το κύριο 
γραφείο τους ή την έδρα τους, στο εσωτερικό του Ευρω¬ 
παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και εφόσον η δρα- 
στηριότητάτους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δε¬ 
σμό με την Οικονομία του Κράτους - Μέλους. Η συμμετο¬ 
χή τους στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει τόσο απευθείας 
από τις ίδιες, όσο και μέσω πρακτορείων ή υποκαταστη- 
μάτωντους εγκαταστημένων επίσης εντός του Ε.Ο.Χ. 

Οι αλλοδαπές αυτές Επιχειρήσεις, θα γίνονται δεκτές 
στη δημοπρασία, αφού η Επιτροπή της δημοπρασίας 
αξιολογήσει την ικανότητά τους για την καλή και εμπρό¬ 
θεσμη εκτέλεση του υπόψη έργου με βάση τους όρους 
που περιέχονται στα σχετικά άρθρα του Π.Δ. 334/2000. 

4. Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω 1., 2. και 3. περι¬ 
πτώσεων και σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Κοινοπρα¬ 
ξιών διατάξεις. 

Τα τεύχη της μελέτης θα διατίθενται από τα Γραφεία 
της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων στην οδό Κηφισίας 
και Μιχ. Φελλού 30, Θεσσαλονίκη, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται 
σε 4.000 Ευρώ, δηλ. ποσοστό 2% του προϋπολογισμού 
του έργου που δημοπρατείται, σύμφωνα με το άρθρο 23 
παρ. 1 του Π.Δ. 609/85 και απευθύνεται προς το Υπουρ¬ 
γείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων, ΕΥΔΕ 
Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, που έχει την έδρα της 
στην Αθήνα (οδός Σεβαστουπόλεως 1,1 ος όροφος, Αθή¬ 
να, Τ.Κ. 115 26) και έχει χρόνο ισχύος σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 23 του ΠΔ 609/85. 

Ο Προϊστάμενος 
Γ. ΠΑΠΑΝ ΙΚΟΛΑΟΥ 

-♦- 

(24) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα της προσφοράς 
ενιαίου ποσοστού εκπτώσεως επί των τιμών του εγκεκρι¬ 
μένου τιμολογίου (άρθρο 6, Π.Δ. 609/85), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, 
όπως ισχύουν σήμερα, για την ανάδειξη του μειοδότη, 
σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 2576/98, για την εκτέλε¬ 
ση του έργου: Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, 
ανακαίνιση αποδυτηρίων και εκσυγχρονισμός λεβητο¬ 
στασίου στο Ιο Γυμνάσιο - Ιο Λύκειο Νέας Ιωνίας, δαπά¬ 
νης κατά τον προϋπολογισμό 145.855 Ευρώ, εκ των οποί¬ 
ων 123.606 Ευρώ έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος και 
22.249 Ευρώ έναντι Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π ρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνι¬ 
σμού στις 11 Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 (λήξη παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του 
Δήμου Νέας Ιωνίας, Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, προσερχόμενοι, κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες, να λάβουν γνώση των σχετικών 
τευχών της Μελέτης και να παραλάβουν τα αντίστοιχα 
τεύχη έναντι, του ποσού των δεκαπέντε ευρώ (15 Ευρώ), 
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απότηνΤεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας, Αγ. Γε¬ 
ωργίου 40 και Αντλιοστασίου, τηλ. 010-27 93 903, το αρ¬ 
γότερο μέχρι 6.9.2002. 

Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας, η Δημοπρα¬ 
σία θα επαναληφθεί στις 18.9.2001, ημέρα Τετάρτη. 

Στη Δημοπρασία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. ατομικής ή εταιρικής μορφής 
ως εξής: 

α) Προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν έχουν επανα- 
κριθεί σύμφωνα με τον Ν. 2940/01, γίνονται δεκτές στο 
διαγωνισμό επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στη Β' Τάξη και 
άνω για έργα Οικοδομικά και Α' Τάξη και άνω για έργα 
Ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και κοινοπραξίες των ανω¬ 
τέρω κατηγοριών και τάξεων πτυχίων σύ μφωνα με το άρ¬ 
θρο 2 του Π.Δ. 609/85. Για τα κατώτατα όρια ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2576/98, 
στηνπαρ. 9 του άρθρου 16 του Π.Δ. του 609/85 και στην 
παρ. 2του άρθρου 16του Ν. 2308/95. 

β) Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν επανακριθεί 
με τον Ν. 2940/01, γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό επιχει¬ 
ρήσεις ατομικής ή εταιρικής μορφής που είναι εγγεγραμ¬ 
μένες στην Α2 τάξη και άνω για έργα οικοδομικά και στην 
Α1 τάξη και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά καθώς 
και κοινοπραξίες των ανωτέρω τάξεων και κατηγοριών 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρ. 42 του 
άρθρου 16 του Ν. 1418/85 όπως ισχύει μετά το Ν. 
2940/01. Για τα κατώτατα όρια ισχύουν τα αναφερόμενα 
στην παρ. 41 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει 
μετά τον Ν. 2940/01. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσόν των δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευ¬ 
ρώ (2.472 Ευρώ), ίση προς το 2% του Προϋπολογισμού 
Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και 
του Π.Δ/τος 609/85 (άρθρο 23, παρ. 1 και άρθρο 27 παρ. 
6). Η ως άνω εγγύηση θα κατατεθεί είτε με εγγυητική επι¬ 
στολή του ΤΣΜΕΔΕ ή μιας Τράπεζας που λειτουργεί νόμι¬ 
μα στην Ελλάδα είτε με γραμμάτιο σύστασης παρακατα¬ 
θήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγ¬ 
γύηση θα παρέχεται για το συγκεκριμένο έργο και θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Νέας Ιωνίας. 

Ν. Ιωνία, 1 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Δη¬ 
μοσίων Έργων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο 
ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
«Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94, τον 
Ν. 2338/95, τον Ν. 2372/96, τις διατάξεις του Ν. 2576/98, 


τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων», 
όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 286/94, 368/94, 402/96, 
210/97 και 285/97, τις διατάξεις του ΠΔ 472/85 «Σύνθεση 
επιτροπών ΜΕΕΠ, ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις», όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το ΠΔ 368/94 καθώς και με τους όρους της 
διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την εκτέλεση 
του έργου: «Συντήρηση της Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρεια - Βέροια 
- Ο.Ν. Κοζάνης». 

Προϋπολογισμού μιελέτης: 150.000 ΕΥΡΩ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 11 
Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π. μ (λή¬ 
ξη επίδοσης προσφορών) στα Γ ραφεία της ΔΕΣΕ Περι¬ 
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Στρωμνίτσης 53, 4ος 
όροφος 54210 Θεσσαλονίκη. 

Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΤΕΟ Α. Ε. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

Α. Πτυχία παλαιός διαβάθμισης. 

Α1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ, τάξης Β' και Γ για Έργα Οδοποιίας με τη σχετική 
βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ. 

Α2. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ τάξης ΔΓ (ατομική) και Δ' για Έργα Οδοποιίας, οι 
οποίες έχουν έδρα τους το Νομό Ημαθίας, ή Νομό γειτο- 
νικότου Νομού Ημαθίας όπου πρόκειται να εκτελεσθείτο 
έργο. 

Β. Πτυχία νέας διαβάθμισης 

Β1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ, τάξης Α2' και 1ης για Έργα Οδοποιίας. 

Β2. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στσ 
ΜΕΕΠ, τάξης 2ης για Έργα Οδοποιίας οι οποίες έχουν 
έδρα τους, το Νομό Ημαθίας όπου πρόκειται να εκτελε¬ 
σθείτο έργο, ή αν οι νομός Ημαθίας αναφέρεται σαν δεύ¬ 
τερη επιλογή στη βεβαίωση εγγραφής τους στο Μ.Ε.ΕΠ, 
με τη σχετική, βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (150.000) δηλ. 3.000 Ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται 
προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κε¬ 
ντρικής Μακεδονίας με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 90 
ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης των προσφορών 
των διαγωνιζομένων. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνονται από τη ΔΕΣΕ 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Στρωμνίτσης 53, 
Θεσσαλονίκη οτις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 390- 
147). 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δημ. Έργων 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΑΡΑΣ 

-♦- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & Δ/ΣΗΣ 
ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ 
Αριθ. Πρωτ. 750 

Ο Πρόεδρος κοινότητας ΣΜΙΞΗΣ διακηρύττει ότι την 
11ην του μηνός Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11 π.μ. (λήξης παράδοσης προσφορών) στο Κοινο- 
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τικό κατάστημα Σμίξης θα διεξαχθεί ανοικτή μυστική δη¬ 
μοπρασία με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένα τι¬ 
μολόγια ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του 
έργου με τίτλο: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενών εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 76.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (με 
Φ.Π.Α. 90.270) με υπάρχουσα πίστωση για το 2002 24.000 
ευρώ, από πιστώσεις της ΣΑΕ 005/1 του ΥΠ.ΕΘ.Ο. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που κατέχουν εργολη¬ 
πτικό πτυχίο Α' τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α’ 
τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΕΥΣΗΣ. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου δηλ. 1.530 ευρώ. 

Ο συντελεστής ρ του έργου είναι της κατηγορίας των 
έργων οδοποιίας. 

Οι εργολάβοι ή εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να 
προσκομίσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέ- 
πονται απύ το Π.Δ. 609/85 και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών ΔΕ 
που εκτελούν σε όλη τη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 16 
του Ν. 1418/84 και του άρθρου 6 της ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 
294/18.3.85 καθώς και επίσης βεβαιώσεις των υπηρε¬ 
σιών για εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών βεβαί¬ 
ωση καταβολής των προβλεπομένων τελών για τα μη¬ 
χανήματα έργων και πρόσφατη φορολογική ενημερό¬ 
τητα για τα Δ.Ε. που εκτελούν μόνοι τους ή σε 
Κοινοπραξία. 

Η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας καθώς και η 
εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
Ν. 2294/94 τον Ν. 2378/96 τον Ν. 2576/98 τον Ν. 2539/97 
και των Π. Δ. 472/87 και 286/94 «Τροποποίηση διατάξεων 
του άρθρου 43 του Π .Δ. 609/85», της Ε 11Δ17α/ 07/31 /Φ. Ν. 
380/17.4.95 και των υπολοίπων σχετικών εγκυκλίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης και θα συμπληρώνουν την οικονο¬ 
μική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου που θα 
χορηγεί η Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών. 

Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ 

-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, προκη¬ 
ρύσσει ανοικτή Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που διέπουν την Εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύ¬ 
στημα προσφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση επαρχια¬ 
κού Οδικού δικτύου (Τμήμα 1)». 

Συνολικός προϋπολογισμός: 320.000,00 ευρώ. 

Το ως άνω έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
(ΣΑΕΠ). 


Η Δημοπρασία θα γίνει στις 18.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχν Υπηρεσιών. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις κείμε¬ 
νες σχετικές διατάξεις, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ τάξης οδοποιίας και άνω ή 1η και 
άνω. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζεται εγγυητική 
επιστολή 6.400,00 Ευρώ (έξι χιλιάδες τετρακόσια) η 
οποία θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνουν το έντυπο προσφοράς και τα υπό¬ 
λοιπα τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. 
Υπηρεσιών (οδός Μανουσογιαννάκη 6, 6ος όροφος, γρα¬ 
φείο 602, τηλ. 299-237), όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. 

Θεσσαλονίκη, 19 Αυγούστου 2002 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, προκη¬ 
ρύσσει ανοικτή Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που διέπουν την Εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύ¬ 
στημα προσφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση επαρ¬ 
χιακού οδικού δικτύου (Τμήμα III)». 

Συνολικός προϋπολογισμός: 220.000,00 ευρώ. 

Το ως άνω έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
(ΣΑΕΠ). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 18.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις κείμε¬ 
νες σχετικές διατάξεις, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Β' οδοποιίας και άνω ή Α2 και 
άνω. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζεται εγγυητική 
επιστολή 4.400,00 Ευρώ (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια) 
η οποία θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Τεχν.Υπηρεσιών 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνουν το έντυπο προσφοράς και τα υπό¬ 
λοιπα τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. 
Υπηρεσιών (οδός Μανουσογιαννάκη 6, 6ος όροφος, γρα¬ 
φείο 602, τηλ. 299-237), όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. 

Θεσσαλονίκη, 19 Αυγούστου 2002 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, προκη¬ 
ρύσσει ανοικτή Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που διέπουντην Εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύ¬ 
στημα προσφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση επαρ¬ 
χιακού Οδικού δικτύου (Τμήμα II)». 

Συνολικός προϋπολογισμός: 430.000,00 ευρώ. 

Το ως άνω έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
(ΣΑΕΠ). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 18.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις κείμε¬ 
νες σχετικές διατάξεις, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Γ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και άνω ή 1η 
και άνω. 

Γιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζεται εγγυητική 
επιστολή 8.600,00 Ευρώ (οκτώ χιλιάδες εξακόσια), η 
οποία θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνουν το έντυπο προσφοράς και τα υπό¬ 
λοιπα τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. 
Υπηρεσιών (οδός Μανουσογιαννάκη 6, 6ος όροφος, γρα¬ 
φείο 602, τηλ. 299-237), όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. 

Θεσσαλονίκη, 19 Αυγούστου 2002 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(30) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, προκη¬ 
ρύσσει ανοικτή Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που διέπουντην Εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύ¬ 
στημα προσφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση επαρ¬ 
χιακού οδικού δικτύου (Τμήμα IV)». 

Συνολικός προϋπολογισμός: 300.000,00 ευρώ. 

Το ως άνω έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
(ΣΑΕΠ). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 18.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις κείμε¬ 
νες σχετικές διατάξεις, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Γ οδοποιίας και άνω ή και 
άνω. 

Γ ιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζεται εγγυητική 


επιστολή 6.000,00 Ευρώ (έξι χιλιάδες) η οποία θα απευ¬ 
θύνεται προς τη Δ/νση Τεχν.Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνουν το έντυπο προσφοράς και τα υπό- 
λοιπατεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. 
Υπηρεσιών (οδός Μανουσογιαννάκη 6, 6ος όροφος, γρα¬ 
φείο 602, τηλ. 299-237), όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. 

Θεσσαλονίκη, 19 Αυγούστου 2002 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(31) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, προκη¬ 
ρύσσει ανοικτή Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που διέπουν την Εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύ¬ 
στημα προσφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κα¬ 
τά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσηςτου έργου: 
«Ολοκλήρωση του χώρου στάθμευσης οχημάτων στο θέ¬ 
ατρο της Γης (Νταμάρι) για την εξυπηρέτηση του Καυτα- 
τζογλείου Σταδίου». 

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.760.821,72 ευρώ. 

Το ως άνω έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 25.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις κείμε¬ 
νες σχετικές διατάξεις, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ. α) Αναβαθμισμένες Κ/Ξ εταιρειών 
Β' τάξης για έργα οδοποιίας, β) Εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγ.στα ΜΕΕΠ Ε’ και άνω για έργα οδοποιίας, γ) Ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τά¬ 
ξης 3ης της νέας κατάταξης του ΜΕΕΠ και άνω για έργα 
οδοποιίας. 

Γ ιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζεται εγγυητική 
επιστολή 29.845,00 (είκοσι εννέα χιλιάδες και οκτακόσια 
σαράντα πέντε ευρώ) η οποία θα απευθύνεται προς τη 
Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Θεσσαλονίκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνουν το έντυπο προσφοράς και τα υπό¬ 
λοιπα τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Δ/νσης Τε- 
χν.Υπηρεσιών (οδός Μανουσογιαννάκη 6, 6ος όροφος, 
γραφείο 602, τηλ. 299-237). όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. 

Θεσσαλονίκη, 19 Αυγούστου 2002 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή δια της Δ/νσης Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας διενερ¬ 
γεί ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου: Έρ¬ 
γα υποδομής στο Δήμο Φαρρών προϋπολογισμού 
100.000 ΕυΒΟ μετά του ΦΠΑ με υποβολή προσφορών κα¬ 
τά το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθείτην 11η Σπτεμβρίου 2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ (λήξη παραλαβής προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχαΐας στην Πάτρα 
Κορίνθου 327 2ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για έρ¬ 
γα οδοποιίας και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ σύμφωνα με το Ν. 2940/2001 στην τάξη 
Α2 και άνω για έργα οδοποιίας και κατά τις σχετικές δια¬ 
τάξεις του Ν. 1418/84 και του Ν. 2229/94 καθώς και της 
ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 294/18.3.85 και Δ 170/03/74/ΦΝ 
312/16.12.94 αποφάσεις Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ και τα ΠΔ 
609/85, Π.Δ. 472/85 και Π.Δ 368/94 καθώς και του Ν. 
2576/98 και την απόφαση Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.98 και 
Ν. 2940/01. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου παρεχομέ- 
νης κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 23 του ΠΔ 609/85 
«περί Δημοσίων Έργων». 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών της δημοπρασίας προσερχόμενοι όλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Κορίνθου 327 2ος όροφος. 

Τεύχη θα διατίθενται από την υπηρεσία μέχρι 2 ημέρες 
πριν τη δημοπράτηση του έργου. 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
Θ. ΣΤΑΜΟΣ 

-♦- 

(33) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή δια της Δ/νσης Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας διενερ¬ 
γεί ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου: 
«Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου Πρέβεδος Ελληνικό 
(μέχρι Λαλιώτη) προϋπολογισμού 135.000 ΕΕΙΒΟ μετά 
του ΦΠΑ με υποβολή προσφορών κατά το σύστημα επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθείτην 11η μηνάς Σεπτεμβρίου 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε- 
σιώντης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχαΐας στην Πά¬ 
τρα Κορίνθου 327 2ος όροφος από την αρμόδια Επιτρο¬ 
πή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για έρ¬ 


γα οδοποιίας και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ σύμφωνα με το Ν. 2940/2001 στην τάξη 
Α2 και άνω για έργα οδοποιίας και κατά τις σχετικές δια¬ 
τάξεις του Ν. 1418/84 και του Ν. 2229/94 καθώς και της 
ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 294/18.3.85 και Δ 170/03/74/ ΦΝ312/ 
16.12.94 αποφάσεις Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ και τα ΠΔ 
609/85, Π.Δ. 472/85 και Π.Δ. 368/94 καθώς και του Ν. 
2576/98 και την απόφαση Δ 17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.98 και 
Ν. 2940/01. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου παρεχομέ- 
νης κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 
«περί Δημοσίων Έργων». 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών της δημοπρασίας προσερχόμενοι όλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Κορίνθου 327 2ος όροφος. 

Τεύχη θα διατίθενται από την υπηρεσία μέχρι 2 ημέρες 
πριντη δημοπράτηση του έργου. 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
0. ΣΤΑΜΟΣ 

-♦- 

(34) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Αχαΐας διενεργεί ανοικτή δημοπρασία για την 
εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση ζη¬ 
μιών στην Ε.Ο. Πούντα Καλάβρυτα» προϋπολογισμού 
240.000 ΕυΒΟ μετά του ΦΠΑ με υποβολή προσφορών κα¬ 
τά το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών 
του τιμολογίου. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθείτην 11η μηνάς Σεπτεμβρίου 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιώντης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχαΐας στην Πά¬ 
τρα Κορίνθου 327 2ος όροφος από την αρμόδια Επιτρο¬ 
πή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για έρ¬ 
γα οδοποιίας και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά μητρώα και εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ σύμφωνα με το Ν. 
2940/2001 στην τάξη Α2 και άνω για έργα οδοποιίας και 
κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Ν. 
2229/94 καθώς και της ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 294/18.3.85 και Δ 
170/03/74/ ΦΝ312/ 16.12.94 αποφάσεις Υπουργού ΥΠΕ¬ 
ΧΩΔΕ και τα ΠΔ 609/85, Π.Δ. 472/85 και Π.Δ. 368/94 κα¬ 
θώς και του Ν. 2576/98 και την απόφαση Δ 17α/08/16/ΦΝ 
402/10.2.98 και Ν. 2940/01. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΤΕΟ ΑΈ. 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου παρεχομέ- 
νης κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 
«περί Δημοσίων Έργων». 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών της δημοπρασίας προσερχόμενοι όλες τις εργάσι- 
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μες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Κορίνθου 327 2ος όροφος. 

Τεύχη θα διατίθενται από την υπηρεσία μέχρι 2 ημέρες 
πριν τη δημοπράτηση του έργου. 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 

-Φ- 

(35) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2632 

Η Δήμαρχος Ιωλκού Ν. Μαγνησίας, έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 (άρθρο 4 παρ, 4β) και 
των εκτελεστικών διαταγμάτων του Π.Δ. 472/1985 και 
609/1985 όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και τις διατάξεις 
του Ν. 2741/1999 και την 17α/02/80/Φ-1 -3 Εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α και του Ν. 2940/2001, όπως αυτός τις αντι¬ 
καθιστά. 

Την 712/7.08.2002 άδεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
για την δημοπράτηση του έργου: «ΎΔΡΕΥΣΗ - Εσωτερι¬ 
κό δίκτυο Ύδρευσης Ανακασιάς - Αγ. Ονουφρίου - Άνω 
Βόλου: Τμήμα Άνω Βόλου». 

Την 20/2002 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής 
Ιωλκού για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του 
ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το απόσπασμα της αριθ. 
535/99 Μελέτης αυτού, νομίμως θεωρημένη από την 
ΤΥΔΚΝ. Μαγνησίας, καθώς και την 190396/15.03.02 επι¬ 
κύρωση της ως άνω Απόφασης από τη Δ/νση Τ.Α και 
Δ/σης Μαγνησίας, διακηρύττει ότι γίνεται μειοδοτικός 
διαγωνισμός για δημοπρασία με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 των 
εκτελεστικών διαταγμάτων του Π.Δ. 472/85, Π.Δ. 609/85 
και της ΕΔ2α/0127/Φ.Ν.294/18.3.85 απόφασηςτου Υ,Δ.Ε. 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«ΥΔΡΕΥΣΗ - Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Ανακασιάς -Αγ. 
Ονουφρίου - Άνω Βόλου: Τμήμα Άνω Βόλου», συνολικής 
προβλεπόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογι¬ 
σμό της μελέτης 181.952,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 18% 
(32.751,36), ήτοι συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ 
214.703,36 Ευρώ αρμοδιότητας ΤΥΔΚ Ν. Μαγνησίας. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 18η του μήνα Σεπτεμβρίου 
του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Ιωλκού, 
στην Ανακασιά και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Συνε¬ 
δριάσεων του Δ.Σ (κάτωθι Νηπιαγωγείου) ενώπιον της 
αρμόδιας δημαρχιακής Επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του 
ΕΠΤΑ κατά 103.187,82 Ευρώ Υποπρόγραμμα:3 / Μέτρο :3 
με πίστωση 103.187,82 Ευρώ έτους 2002) και κατά τα λοι¬ 
πά βαρύνει το Δήμο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' Τάξεως και άνω για έργα 
Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά και αντίστοιχες Κοι¬ 
νοπραξίες αυτών. 

Για την έκδοση του αποτελέσματος με το μαθηματικό 
τύπο θα χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής ρ για πτυχίο 
υδραυλικών. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δύο τοις εκατόν 


(2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου (χωρίς τον 
ΦΠΑ), ήτοι 3.639,04 Ευρώ (Τρεις χιλιάδες εξακόσια τριά¬ 
ντα εννέα Ευρώ και τέσσερα λεπτά) και θα απευθύνεται 
στο Δήμο Ιωλκού. Η εγγύηση βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση σόποσου γραμματίου του ΤΠΔ ή εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της 
δημοπρασίας κλπ για σύνταξη και υποβολή της προσφο¬ 
ράς τους, στα Γραφεία του Δήμου Ιωλκού (τηλ. 72911-13) 
και της ΤΥΔΚ Μαγνησίας (τηλ. 72865), κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Έντυπα για την ανωτέρω δημοπρασία μπορούν να λά¬ 
βουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ιωλκού Μαγνησίας 
(Πλατεία Ανακασιάς), κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες έναντι των 6 Ευρώ και σε αντικαταβολή για όσα τεύ¬ 
χη θα στέλνονται ταχυδρομικώς αντί ποσού 9 Ευρώ. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στον Ημερήσιο Τύπο του 
Νομού, στη Γ ενική Δημοπρασιών Αθηνών και στο τεύχος 
Δημοπρασιών Δημοσίων Έργων και Προμηθειών της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2741/99. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο του έργου. 

Ανακασιά, ΙδΑυγούστου 2002 
Η Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

-Φ- 

(36) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2741 

Ο Δήμαρχος Καμβουνίων διακηρύττει ότι: 

Προκηρύσσεται ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕ¬ 
ΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟ για την εκτέλεση του έργου : 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ - 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 95.000 ΕΥ¬ 
ΡΩ και η υπάρχουσα πίστωση 53.000 ΕυΒΟ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου και του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11 του μηνός Σε¬ 
πτεμβρίου του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό 
Κατάστημα στο Τρανόβαλτο και ώρα λήξης παράδοσης 
προσφορών 11,00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Β’ και άνω τάξης για 
έργα υδραυλικά. 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη από 
χρηματοδότηση του ΥΜΑΘ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.611 ΕΥΡΩ και κα¬ 
τατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Όλα τα τεύχη και το έντυπο της διακήρυξης στην Ελλη¬ 
νική γλώσσα, βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Καμ¬ 
βουνίων από τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
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ενημερώνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, ενώ για 
την παραλαβή του οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατα¬ 
βάλλουν το ποσό των 15 ΕΥΡΩ και μέχρι την προηγούμε¬ 
νη της δημοπρασίας 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με το μαθηματικό τύ¬ 
πο. 

Τρανόβαλτο 20 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(37) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 20/2599 

Ο Νομάρχης Καβάλας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ 
472/85,286/94,368/94 και 334/00 καθώς και του Ν.Δ. 
2229/94 άρθρο 1 παρ.7 "Τροποποίηση και συμπλήρωση 
του Ν, 1418/84,"Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων" όπως αυτές ισχύουν ή έχουντροποποιηθεί με ανά¬ 
λογες διατάξεις των Ν.Δ. 2229/94, 2218/94, 2576/98, 
2240/94, 2372/96, 2503/97, 2940/01 «Βελτίωση των διαδι¬ 
κασιών για την ανάθεση κατασκευής δημοσίων έργων» 
και άλλες διατάξεις για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης 
εργασιών κατασκευής του έργου: "Βελτίωση άρδευσης 
Γιακά Νέστου (Ζαρκάδια - Γέροντας), δαπάνης, κατά τη 
μελέτη 968.452,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος ΣΑΕΠ 031/3 ΓΚ.Π.Σ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.9.2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11 π,μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφο¬ 
ρών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων 
στη Καβάλα, οδός Εθν. Αντίστασης 20, Διοικητήριο, 4ος 
όροφος, Γραφείο 425 (τηλ. 291-425). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα Μ ΕΕΠ 2ης Τάξης 
για έργα Υδραυλικά με Α2 για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
ή Μ ΕΕΠ 2ης Τάξης για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επίτου 
προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή στο ποσό των 
16.415,00 Ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς την Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχια¬ 
κού Διαμερίσματος Καβάλας. 

Η συμπλήρωση της προσφοράς των ενδιαφερομένων 
θα γίνει σε ειδικό σφραγισμένο έντυπο, επί ποινή απο¬ 
κλεισμού, που θα χορηγείται από την Υπηρεσία, έως 24 
ώρες από την ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
σχετικά με την τεχνική μελέτη του έργου από το Τμήμα 
Μελετών - Κατασκευών της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων 


Ν/Δ Καβάλας Διοικητήριο, 4ος όροφος γραφείο 425 τηλ. 
291.425, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Στην περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, αυτός 
θα γίνει στις 25.9.2002 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και 
στα ίδια γραφεία. 

Καβάλα, 2 Αυγούστου 2002 
Ο Νομάρχης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ 

-♦- 

(38) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου προκηρύσσει Δημόσιο 
Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα δημο¬ 
πρασίας "προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης", για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσηςτου έργου: "Θέρμανση 
γραφείων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης" προϋπολογιζό- 
μενης συνολικής δαπάνης κατά τη μελέτη: 29.000,00 =Ω 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 6 του Π.Δ.609/85 περί "Κατασκευής Δημοσίων Έρ¬ 
γων", εκτελεστικού του Ν. 1418/84 "Δημόσια Έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως ισχύει μετά την τρο¬ 
ποποίησή του και τη συμπλήρωσή του από τους νόμους 
2229/94, 2308/95, 2338/95, 2372/96. 2940/01 (ΦΕΚ 
180Α76.8.2001) και σύμφωνα με τον Ν. 2576/98 (Φ.Ε.Κ. 
25Α79.2.1998) περί "Βελτίωσης των διαδικασιών για την 
ανάθεση της κατασκευής των Δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις", των εκτελεστικών τους Π.Δ. 609/85 και 472/85 
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τα Π.Δ. 
368/94, 285/97, 402/96, 210/97, 218/99 καθώς και την 
απόφαση Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/10.2.98 (Φ.Ε.Κ. 116 Β712- 
2-98), "Διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευ¬ 
ής Δημοσίων έργων", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
απόφαση Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/24.7.98 (Φ.Ε.Κ. 835Β7 
12.8.98), και με τις εγκυκλίους Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε./ 
Δνση Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης, Ε27/1 
998 με αριθμό πρωτ. Δ17α/03/71/Φ.Ν. 402/28-8-1998, 
Ε16/1999 με αριθμό πρωτ. Δ17α/05/35/Φ.Ν. 402/26.4. 
1999 και Ε23/2000 με αριθμό πρωτ. Δ17α/05/42/Φ.Ν. 
402/2.8.2000, καθώς και τις Ε22/Δ17α/03/45/Φ.Ν.430/ 
30.8.2001, Ε24/Δ17α/01/46/Φ.Ν. 430/4.9.2001, Ε25/2001, 
Ε32/Δ17α/09/61/Φ.Ν. 430/14.11.2001, Ε34/18046/27.11. 
2001, Ε37/Δ17α/03/67/ΦΝ/18.12.2001 περί οδηγιών για 
την εφαρμογή του Ν. 2940/01 καθώς και την Ε36/Δ11 δ/ 
518/3/13.12.2001 περί οδηγιών για τη λειτουργία των δη¬ 
μοσίων συμβάσεων έργων και μελετών σε περιβάλλον 
Ευρώ. 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΚΕΔ. 

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2.10.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφορών) 
σταγραφείατηςΔ,Υ.Τ.Ε. στη Ρόδο-Νομαρχιακό Μέγαρο. 

3. Το έργο ανήκει στην κατηγορία (ε) σύμφωνα με την 
απόφαση Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/98 (Φ.Ε.Κ. 835Β712.8.98). 

Στο μειοδοτικό Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις δημοσίων έργων, Εταιρικής μορφής ή 
ατομικές σε κοινοπραξία εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. 
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στην Α1 τάξη με βάση τον προσδιορισμό του Ν. 2940/01 
και άνω για έργα κατηγορίας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα σύμφωνα αφενός μετηνπαράγρ. 7του άρ¬ 
θρου 2 του Π. Δ. 609/85 όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Π. Δ. 285/97 και από την πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π. Δ. 218/99 και συμπληρώ¬ 
θηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π. Δ. 218/99 
σχετικά με τις διατάξεις για τα κατώτατα όρια και αφετέ¬ 
ρου σύμφωνα με τις παραγράφους 40, 41,42 και 44 του 
άρθρου 4του Ν. 2940/01, καθώς επίσης και με τη με αριθ¬ 
μό Δ17α/03/74/Φ. Ν. 312/16.12.1994 (Φ. Ε. Κ. 935Β της 
22.12.94) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τις Ε51 /Δ17α/ 
05/77/Φ. Ν. 312/23.12.94 και Ε22/Δ17α/03/45/ΦΝ430/30- 
8 - 2001 . 

4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δυο επίτοις 
εκατό) του ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίςτοΦ. Π. Α.), 
ήτοι 513 € (πεντακόσια δέκα τρία € ) και θα απευθύ¬ 
νεται προς τη "ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑ¬ 
ΝΗΣΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡ¬ 
ΓΩΝ". 

5. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμμορφωθούν 
με το άρθρο 5της απόφασης ΕΔ/2Α/01 / Φ.Ν. 294/18.3.85 
(Φ.Ε.Κ, 170Β’) και την παρ. 45 του άρθρου 4 του Ν. 
2940/01. 

6. Τα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Υ- & 
Τ.Ε. Δωδεκανήσου, μέχρι την 30.9.2002 μετά την προ¬ 
σκόμιση τριπλότυπης απόδειξης της Ταμειακής Υπηρε¬ 
σίας ΝΑ Δωδεκανήσου, ποσό 10 € , πληρ. Μιχάλη Περ- 
νάρητηλ.: 0241-0-46581/46583. 

Ρόδος, 19 Αυγούστου 2002 

Με εντολή Νομάρχη 
ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

(39) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο ΝομάρχηςΔωδεκανήσουπροκηρύσσειΔημόσιο Ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό Διαγωνισμό, με. το σύστημα δημοπρασίας 
"προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο 
ομαλότητας", για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: "Διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Έμπωνας - 
Σιάνα στην είσοδο του Δ. Δ.- Έμπωνας», προϋπολογιζόμε- 
νης συνολικής δαπάνης κατάτη μελέτη: 64.000,00 € (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 7 
του Π,Δ.609/85 περί "Κατασκευής Δημοσίων Έργων", 
εκτελεστικού του Ν. 1418/84 "Δημόσια Έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων", όπως ισχύει μετά την τροποποίη¬ 
σή του και τη συμπλήρωσή του από τους νόμους 2229/94, 
2308/95, 2338/95, 2372/96, 2940/01 (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001) 
και σύμφωνα με τον Ν. 2576/98 (Φ.Ε.Κ. 25Α/9.2.1998) περί 
"Βελτίωσης των διαδικασιών για την ανάθεση της κατα¬ 
σκευής των Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις", των 
εκτελεστικών τους Π.Δ. 609/85 και 472/85 όπως ισχύουν 
μετά την τροποποίησή τους από τα Π.Δ. 368/94, 285/97, 


402/96, 210/97, 218/99 καθώς και την απόφαση 
Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/10.2.98(ΦΕΚ 116Β/12.2.98), "Διαδι¬ 
κασία για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής Δημοσίων 
έργων", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 
Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/24.7.98 (ΦΕΚ835Β/2.8.98), καιμετις 
εγκυκλίους Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε - Γ.Γ.Δ.Ε./Δνση Νομοθετικού Συ¬ 
ντονισμού & Κωδικοποίησης, Ε27/1998 με αριθμό πρωτ. 
Δ17α/03/71/Φ.Ν. 402/28.8.1998, Ε16/1999 με αριθμό 
πρωτ. Δ17α/05/35/Φ.Ν. 402/26.4.1999 και Ε23/2000 με 
αριθμό πρωτ. Δ17α/05/42/Φ.Ν. 402/2.8.2000, καθώς και 
τις Ε22/Δ17α/03/45/ΦΝ 430/30.8.2001, Ε24/Δ17α/01/46/ 
ΦΝ 430/4.9.2001, Ε25/2001, Ε32/Δ/17α/09/61/ΦΝ 430/ 
14.11.2001, Ε34/18046/27.11.2001, Ε37/Δ17α/03/67/ΦΝ/ 
18.12.2001 περί οδηγιώνγιατην εφαρμογή του Ν. 2940/01 
καθώς και την Ε36/Δ11 δ/ 518/3/13.12.2001 περί οδηγιών 
για τη λειτουργία των δημοσίων συμβάσεων έργων και με¬ 
λετών σε περιβάλλον Ευρώ. 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους Π.Δ.Ε. 

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθείτην 25.9.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της ΔΥ.Τ.Ε. στη Ρόδο-Νομαρχιακό Μέγαρο. 

3. Το έργο ανήκει στην κατηγορία (α) σύμφωνα με την 
απόφαση Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/98 (Φ.Ε.Κ. 835Β/12.8.98). 

Στο μειοδοτικό Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων, Εταιρικής μορφής 
ή ατομικές σε κοινοπραξία εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. 
στην Α’ (παλαιό) ή στην Α1 τάξη με βάση τον προσδιορι¬ 
σμό του Ν. 2940/01 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ σύμφωνα αφενός με την παράγραφο 7 του άρ¬ 
θρου 2 του Π.Δ. 609/85 όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 285/97 και από 
την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π .Δ. 218/99 και συ¬ 
μπληρώθηκε με, την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του 
Π.Δ. 218/99 σχετικά με τις διατάξεις για τα κατώτατα 
όρια και αφετέρου σύμφωνα με τις παραγράφους 40, 
41,42 και 44 του άρθρου 4 του Ν. 2940/01, καθώς επίσης 
και με τη με αριθμό Δ17α/03/74/Φ.Ν. 312/16.12.1994 
(Φ.Ε.Κ. 935Β της 22.12.94) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και 
τις Ε51/Δ17α/05/77/ΦΝ 312/23.12.94 και Ε22/Δ17α/ 
03/45/Φ.Ν.430/30.8.2001. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επίτοις 
εκατό) του ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίς το Φ.ΠΑ.), 
ήτοι 1.133,00 € (χίλια εκατόν τριάντα τρία € ) και θα 
απευθύνεται προς τη "ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ". 

5. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμμορφωθούν 
με το άρθρο 5 της απόφασης ΕΔ/2Α/01/Φ.Ν. 294/18.3.85 
(Φ.Ε.Κ. 170 Β’) καιτηνπαρ. 45του άρθρου 4του Ν. 2940/01. 

6. Τα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
Δ.Υ. & Τ.Ε. Δωδεκανήσου, μέχρι την 23.9.2002 μετά 
την προσκόμιση τριπλότυπης απόδειξης της Ταμεια¬ 
κής Υπηρεσίας της ΝΑ Δωδεκανήσου, ποσό 10,00 € 
πληροφορίες Μιχάλη Περνάρη τηλ. 0241-0-46581/ 
46583. 

Ρόδος, 19Αυγούστου 2002 
Με εντολή Νομάρχη 
ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
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ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 270/02 

Ο Δήμαρχος Ομηρούπολης Χίου προκηρύσσει μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό των τιμών του τιμο¬ 
λογίου της μελέτης χωρίς όριο, για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΙΑΔΑΣ - ΛΑ¬ 
ΓΚΑΔΑΣ" 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε ΕυΒΟ 129.854,11 (χωρίς 
Φ,ΠΑ.) και προέρχεται από πιστώσεις Ε.Π.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ομηρούπολης 
στις 11.9.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. ενώπιον 
της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 


ρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε-Π. Β’ 
τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά και Α' τάξης και άνω 
για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, ή κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων (ατομικές ή εταιρικές) που να έχουν δικαίωμα να 
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, καθώς και εργοληπτικές 
επιχειρήσεις Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.650 ΕϋΒΟ και κα¬ 
τατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων η εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του Τ.Σ.Μ.ΕΔ.Ε. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ομηρούπο¬ 
λης από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημε¬ 
ρώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 02710- 
93762,94171 ίαχ: 02710-92163). 

Βροντάδος, 20 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΜΑΡΚΟΣ Γ. ΜΕΝΝΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 010 52 21 004 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΐΙρ: νννννν.βΐ-9 γ 

6-ΙΎ13ΙΙ: \Λ/θβΓΠ35ΐθΓ @ βί·9Γ 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

(0310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0410) 597449 
(06610) 89 127 / 89 120 

Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

010 4135 228 
(0610) 638 109 -110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(0810) 396 223 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(06510) 87215 
(05310) 22 858 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(02510) 46 888 / 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θυιτ>. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 

Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 



Ευκο 



Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - Γοπι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θογο ανά τεμά¬ 
χιο, ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 ΘυΐΌ ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπίθΓΠθΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θυΐΌ 

ΘΙΙΙΌ 

θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 

352 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Γ 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' και Δ' 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 θυΐΌ ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα 
του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙθΓΠθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συν¬ 
δρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





































